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DER LUFTFAHRTINDUSTRIE 


angenommen auf der Industriezweig-Konferenz 
der WB Flugzeugbau am 23. Mai 1958 
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Auf dar 3. Part«lkc*farmi d,r SMtaltothchan Elnhaiapwtal Dmjtschkndt Im Min 19M 
wurd« d«r BatchluB turn Aufbau d«r FlufMuglnduttrl* in d«r DDR jeftBt, d,r folgan- 
des belnhaltet: 

Im 9. Funfjahrplan warden wlr auch dem Flugzaugbau unsere btiondirt Auf- 
merksamkelt widmen. Das erfordert unsere Stellung ala modarnar Staat und 
unsara wachsendan Au Ben handelsbazfeh ungen. Unsara modarnan Flugzeuge, 
dia von dan Facharbaltarn gabaut und auf dar Grundlaga nauastar wissen- 
schaftlkher Erkanntnisaa von dan Konstrukteuren amwkkalt ward an, aollan 
In dar Laga sain, dan Luftvarkahr dar Dautschan Lufthansa noch in dar Zalt 
das 2. Fiinfjahrpianes zu gawlhrlaistan. 

Salt dar 3. Partalkonfaranz slnd mahr als zwal Jahra vargangan und untar Filhrung 
dar Sozlalistischan Einhaltspartai Dautschlands, ats dar fUhrandan Kraft dar Arbelter- 
klassa in dar DDR, ist dla junga volksaigana Luftfahrtlndustria waltar gawachaan, 1st 
atirkar gawordan und hat baraits baachtlkha ErfoJga zu varzeichnan. Dia Leistung 
dar jungan Luftfahrtlndustria wfrd dadurch dokumantiart, daB dia gabautan Flugzauge 
baraits auf vialen intarnationalan Luftvarkahrslinlan arfolgraich im Elnsatz sind. Ein 
basondarar Hbhepunkt war d as Erralchan dar arstan E tap pa bairn Bau das arstan 
DOsanpastaglarflugzaugas Dautschlands zu Ehran das 1. Mai 1958. 

Mit dan blsher arralchtan Erfolgen gibt auch dia volksaigana Luftfahrtlndustria ihran 
Baitrag zum Aufbau das Sozialismus in unsarar Rapublik. 

Dla arralchtan Erfolga sind fUr dia AngahBiigan dar Luftfahrtlndustria und dariibar 
hinaus auch fiir dla Warktfttlgan dar iibrigan Industria dar Dautschan Damokratischan 
Rapublik alna basondara Varpflfchtung zu nauan harvorragandan Tatan, um durch 
polltlscha und Bkonomischa Erfolga das Ansahan dar Dauuchan Damokratischan 
Rapublik waltar zu fastigan und zu stirkan. 

Dla Maschinanbauar dar Dautschan Damokratischan Rapublik haban slch das Zial 
gas at zt, Im wasantlichan durch dia Staigarung dar Arbaitsproduktlvitit dan Plan 1958 
und 1959 wait Obarzuarfullan, um alna gOnstlgara Ausgangsbasls fiir dan 3. Funfjahr- 
plan zu schaffan. 

Dazu ist arfordarlich, das Tampo dar Entwicklung, wla as auf dar 35. Tagung dasZK 
dar SED gafordert wlrd, kUnftighln auBarordantlich zu stalgam. Dia WB Flugzaugbau 
hat dia Varpflichtung, ein entscheidender Schrlttmachar bai dlasar Entwicklung zu sain. 
Dia vornahmsta Aufgabe dar Flugzaugbauar ist as, durch gr&Bte Anstrangung zu alnar 
noch schnallaran Staigarung dar Produktion und zu ainar noch schnelleren Erraichung 
dar Ranubilitlt zu komman. Bakrftftigt durch dia zahlraichan Diskussionsbaltriga 
auf dar 1. Industriezwelg.Konferenz am 23. 5. 1958 kdnnen dia dkonomlschen Auf- 
gaban dar WB Flugzaugbau nur arfolgraich gelfet warden, wann bai alien Arbeitern, 
Angastalltan und AngehBrigen dar Intalliganz Klarhalt darQber bastaht, daB dia 6ko- 
nomischen Aufgaban zuglaich unmittalbara polltlscha Aufgaben sind. Dia dafur not- 
wendlge politisch-ideologische Erziahungsarbait muB in dan Mittalpunkt dar Arbait 
das gasamtan Industrlazwaigcs gastallt warden. 
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Im Jahre 1958 entstehen fiir die Betriebe und Emrichtungen der VVB Flugieugbau, in 
Auswertung der Ergebnisse per 30. 4 1958. folgende Hauptaufgaben: 

1. Aufholung der Planruckstknde in der Produktion. sowie in Forschung und Technik 
Ubererfullung alter Planted* 

2. Aufholung der Verlustub*Mc*'#'!ung i r den Produktionsbetrieben. 

3. Aufholung und spater voHr \x g* ErfulUing des Exportprogrammes. 

4. Auslastung freier Kapazitlt der Werke durch Aufnahme von Nebenproduktlon 
in das Produktlonsprogramm 

5 Bereitstellung von mehr Mas** ^edarfsg jte'-n fiir die Bevolkerung der Republik. 

6. Durchsetxung des Gesetzes iw ^er vollkommnung und Vereinfachung der Arbeit 
des Staatsapparates. 

7. RegelmiBige Durchfuhrung voo Neuerertagungen, Insbesondere zum Erfahrungs- 
austausch iiber die Seifert- und Lhristoph-Methode. 


1. Aufholung der Plenriickstftnde In der Produktion aowle In Forschung und 
Technik, Gbererfullung alter Planteile 

Nach dem Erfullungsstand per 30. 4. **S8 zu schlieBen, sind im Berelch der 
VVB alle Anstrengungen zu unternehmen, urn bis 30. 9. 1958 insgesamt alle Plan- 
ruckstande in der Produktion aufzuholen. Dariiber hinaus verpflichten sich die Flug- 
zeugbauer, ausgehend von der breiten Verpflichtungsbewegung, bis zum Jahresende 
weitere 10.000 TDM iiber den Plan zu produzieren, davon die Werke 


801 

3.000 TDM 


802 

1.750 TDM 


804 

500 TDM 


805 

1.120 TDM 


806 

20 TDM 


807 

660 TDM 


Bereits abgegebene Verpflichtungen 
zur zusitzlichen Produktion von 
Massenbedarfsgutern aus alien 
Werken 

2.780 TDM 


DieErfullung der Bruttoproduktion 

zeigt per 30. 

4. 1958 folgendes Bild 


per 30. 4. 

zum Jahresplan 

VVB insgesamt 

79,9 •/• 

24,3 •/• 

Werk 801 

83,9 •/• 

25,1 •/• 

Werk 804 

49,1 •/• 

15,5 •/. 

Werk 805 

104,0 •/. 

30,9 •/• 

Werk 806 

92.8 •/* 

27,8 •/# 

Werk 807 

97.3 •/• 

29,9 •/• 
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Die Nichterfiiliung des Pltnes fm Industriezweig ist Im wesentlichen *uf den Riickstand 
in der Triebwerksfertigung des VEB IWK zuriickzufuhren. Dieser Riickstand hat zu 
Auswlrkungen auf den ProduktionsausstoB des VEB Flugzeugwerke Dresden gefiihrt. 
Eine weitere Ursache ist in der ungenugenden Geritebereitstellung zu suchen. 

Im Werk 807 bestehen Fertigungsschwierigkeiten beim Triebwerk 014, so daB auch 
hier ein Ruckstand zu verzeichnen ist. 

In den Werken 801 und 802 wurde die Massenbedarfsguterproduktion nur ungeniigend 
erfullt. 

Um die Erfullung und Ubererfiillung der Produktionsplane zu gewihrleisten, gingen 
die einzelnen Werke nachfolgende Verpflichtungen ein: 

1. In der Serienproduktion des VEB Flugzeugwerke Dresden wurde von alien Koiie- 
ginnen und Kollegen die Verpflichtung abgegeben, bei alien Hauptbaugruppen 
7 Tage Vorsprung zu Ehren des V. Parteitages zu erzielen und bis zum Ende des 
Jahres 1958 eine IL 14 zusatzlich zu produzieren. 

2. Zur Verbesserung der Qualitat wird im VEB Flugzeugwerke Dresden die Aus- 
schuBquote im Jahre 1958 um 1,2 •/• gesenkt. 

3. Zur Aufholung der Planruckstande und zur Erfullung des Produktionsplanes 1958 
hat der VEB Industriewerke Karl-Marx-Stadt ein Kampfprogramm mit folgender 
Zielstellung erarbeitet: 

a) Aufholung der eingetretenen Planruckstande bis 30. 9. 1958 zu Ehren des V. 

Parteitages entsprechend dem erarbeiteten Operativplan. 

b) Erfullung des Betriebsplanes fur das Jahr 1958 bis 24. 12. 1958. 

c) TermingemaBe Fertigstellung der Gerate fur das Flugzeug ,,152”. 

4. Der VEB Industriewerke Karl-Marx-Stadt verpflichtet sich, durch eine weitere 
Verbesserung der Qualitat des Motors ASch 82 T die Lebensdauer auf 750 Std. zu 
erhohen mit der Zielstellung, ab II. Quartal 1959 die Motoren mit 750 Std. Erst- 
laufzeit auszuliefern. 

5. Der Technische Direktor des VEB Industriewerke Karl-Marx-Stadt verpflichtet 
sich, mile Musterpriiflaufe und IMachbaumusterpriifungen fur alles Gerat des Flug- 
zeuges IL 14 abzuschlieBen. Schwerpunkt ist dabei der AbschluB der Nachbaumu- 
sterpriifung des Motors ASch 82 T, Bauzustand 5. 

6. Der VEB Maschinen- und Apparatebau Schkeuditz verpflichtet sich, die Fertig- 
stellung und Ubergabe der Regierungsmaschine an den Flugbetrieb am 15. 7. 1958 
und nicht, wie vertraglich festgelegt, am 15 . 9. 1958 zu beenden. 

7. Der VEB Maschinen- und Apparatebau Schkeuditz verpflichtet sich, zur zusatz- 
lichen Lieferung von 2 Satz Leitwerken IL 14, damit die Kollegen des VEB Flug- 
zeugwerke Dresden ihre eingegangene Verpflichtung zu Ehren des V. Parteitages 
einhalten konnen. 
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8. Der VEB Maschinen- und Apparatebau Schkeuditz verpflichtet sich, 3 Satz Be- 
stuhlungen for die IL 14 bis zum IS 7. 1*58 zusatziich zu liefern. 

9. Der VEB Maschinen- und Apparatebau Sokeuditz verpflichtet sich, bis zum 15. 7. 
1958 der Deutschen Lufthansa iw DurcMuhrung von Rundflugen eine AN-2 um- 
zubauen. 

10. Die Werktatigen des VEB ^*%chmen- und Apparatebau Schkeuditz verpflichten 
sich, den Jahresplan 1958 b<\ rum 20 12 1958 zu erfullen. 

11. Fur 1959 stellt sich der VEB M»v ‘ men j'»d Apparatebau Schkeuditz die Aufgabe, 
die Produktion urn rund 30 * - iu steige*-n, die Arbeitsmethoden zu verbessern, 
bei den Reparaturzeiten der H ^4 eine Durchlaufzeitverkiirzung von 73 auf 58 
Tage zu erreichen, und die erforderlichen Stunden pro Reparatur um 10 °/o zu 
senken. 

12. Neben der Fertigstellung des 1 Triebwerkes bis zum 31. 5. 1958 verpflichten sich 
die Werktatigen des VEB Industriewerke Ludwigsfelde, zum V. Parteitag das 2. 
Triebwerk TL 014 prufstandsreif anzuliefern. 

13. Um den Verzug bei der technologischen Vorbereitung fur die 0-Serie TL 014 auf- 
zuholen, verpflichtet sich der VEB Industriewerke Ludwigsfelde, die technolo- 
gische Vorbereitung bis zum 31. 7. 1958 abzuschlieBen und daruber hinaus den 
durch die Entwicklung verursachten Ruckstand aufzuholen, damit die im Staats- 
plan genannten Ziele eingehalten werden. 

14. Das Kollektiv des VEB Industriewerke Ludwigsfelde, verpflichtet sich, iiber die 
Stiatliche Aufgabe hinaus 700 Motorroller zu produzieren, davon bis zum V. Par- 
teitag 400 Motorroller 

6 

15. Das Kollektiv des VEB Industriewerke Ludwigsfelde verpflichtet sich, durch Eigen- 
bau von Sondermaschinen fur die TL 014-Fertigung 360 TDM Devisen einzusparen 
und damit die geplante Fertigungsaufnahme zu gewahrleisten. 

16. Der VEB Kooperationszentrale fur die Flugzeugindustrie verpflichtet sich, bis zum 
V. Parteitag 50 •/• d«r bestellten Normteile aus der DDR und Import zu realisieren. 

17. Der VEB Kooperationszentrale fur die Flugzeugindustrie verpflichtet sich, bis zum 
31. 12. 1958 328 Positionen Gerate mit vollstandiger Dokumentation bei der PfL 
zur Mustererprobung anzumelden. 

18. Die Flugzeugbauer aller Betriebe verpflichten sich, in ihren Produktionsberatungen 
und okonomischen Konferenzen die zusatzlichen Aufgaben des Aktionsprogrammes 
zu beraten und die noch nicht durch Verpflichtungen belegten Ziele zu erreichen 
bzw. zu iiberbieten. 


19. Die Mitarbeiter der VVB und leitenden Mitarbeiter der Betriebe verpflichten sich, 
die Werktatigen bei der Durchtetzung des Aktionsprogrammes aktiv zu unter- 
stiitzen, ihnen zu helfen, die Neuerermethoden anzuwenden und konkrete Be- 
dingungen fur die Einfuhrung zu schaffen. 
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Auf dem Gebict der Forschung und Technik gilt es unter grdBten Anstrengungen, trotz 
vicler unbekannter Faktoren, schneilstens den internationalen Stand zu erreichen und 
zu uberbieten. Im Vordergrund alien Handelns steht der Zeitfaktor. Jeder Tag vor- 
fristiger Entwicklungsarbeit bringt auf alien okonomischen Gebieten groBe Erfolge. 
Deshalb verpflichten sich die Flugzeugbauer zur Lbsung folgender Aufgaben auf dem 
Gebiete der Forschung und Technik: 


VEB Flugzeugwerke Dresden 

1. Die ,,152" V 1 7 Tage vorfristig, d. h. bt% zum 13. 8. 1958 der Flugerprobung zu 
ubergeben. 

2. Die ,,152" V 2 (Bruchzelle) 7 Tage vorfristig fertigzustellen. 

3. Fur das Perspektivprogramm bis 1960 hat sich das Werkleitungskolltktiv zu folgen- 
den Aufgaben verpflichtet: 

a) Fertigstellung der 152 V 4 teilweise chemisch abgetragen und ohne Aus- 

stattung 
bis 31. 5. 1959 

b) Fertigstellung der 152 V 5 mit Ausstattung 


c) Fertigstellung der 152 V 6 voll chemisch abgetragen (Bruchzelle) 

- bis 31. 12. 1959 

d) FertigsteUung der 152 Flugzeug-Nr. 8 bis 31. 12. 1959 

e) Fertigstellung der 152 Flugzeug-Nr. 9 „ bis 31. 3. 1960 

f) Fertigstellung der 152 Flugzeug-Nr. 7 bis 10. 7. 1960 

4. Die Entwicklung der 153 so voranzutreiben, daB die erste Versuchsmaschine bis 
zum 31. 12. 1959 hiTlenklar ubergeben werden kann. 


VEB Entwicklungsbau Plrna 

5. Fur die 152 V 4 vier Stuck TL 014 zum Einbau Im IV. Quartal 1958 zu liefern. 

6. Von Mai bis Dezember 1959 fur Flugversuche weltere 8 TL 014 an den VEB Flug- 
zeugwerke Dresden auszuliefern. 

7. Zur Erprobung an der Zelle IL 28 1 TL 014 bis September 1958 fertigzustellen. 

8. Alle Voraussetzungen zu schaffen, damit die staatliche Abnahme (Musterpriifung) 
fur TL 014 im Juni 1959 und fur PTL 018 im August 1960 erfolgen kann. 

9. Die Erfiillung des Parametergewichtes am TL 014 im It. Quartal 1958 zu erreichen 
und im III. Quartal einen weiteren 150-Stunden-Dauerlauf abzuschlieBen. 

10. Die Aufnahme des Verdichterkennfeldes fur den Mehrstufenstand PTL 018 bereits 
im II. Quartal und fur den Vollverdichterprufstand im III. Quartal 1958 zu. er- 
reichen. 
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11. Die Inbetriebnahme des Waaserb'emsenprufstandes fur das PTL 018 so zu beschleu- 
nigen, daB im III Quartal 1958 d*« Arbeit aufgenomnnen werden kann. 

12. Fertigungsversuche mit Grundlagenforschung im IV. Quartal 1958 abzuschlieBen 
mit dem Ziel, VerdichterlauHr Haufeln im FlieBpreBverfahren herzustellen. 

13. Zu Ehren des V. Parteitages zusatxbch 1 TL 014 in Emzelteilen bis Ende 1958 her- 
zustellen, damit auftretende Erprobungsstockungen schnell uberwunden werden 
kdnnen. 

14. Den Planteil Forschung und Te<hn»k fur das Jahr 1958 10 Tage vorfristig zu erfiillen. 


VEB Apparatebau Lommatzsch 

15. In der Fertigung von Segelflugzeugen den internationalen Anforderungen gerecht 
zu werden und di* Produktion der LiWIle 15 m und des Doppelsitzers 15 m frei- 
tragend bis zum l/Quartal 1959 aufzunehmen. 


2. Aufholung der Verlustuberschreitung in den Produktionsbetrieben 

Es 1st unbedingt erforderlich, daB in den Betrieben der Luftfahrtindustrie auch die in 
den Finanzpl&nen gcstdlten Ziele erreicht werden. 

Per 30. 4. 1958 weisen }edoch die Werke 801 und 804 auBerplanm&Bige Verluste in 
finer Gesamthbhe von 


ca. TDM 4.300 

aus. 

Diese alarmierenden Zahlen bedingen in den Serienwerken die Einleitung auBerordent- 
licher MaBnahmen, um das geplante Jahresergebnis zu erreichen. 

Mit Hilfe der wlrtschaftlichen Rechnungsfiihrung muB in beiden Betrieben eine ent- 
scheldende Wende herbeigcfiihrt werden. Dazu ist es notwendig, daB 

1. das Sparsamkeitsprinzip auf alien Gebieten durchgesetzt wird. Die Finanzplane 
mussen auf die Bereiche und Abteilungen aufgeschlusselt werden. um eine klare 
Aufgabenstellung zu geben und die Verantwortllchkeit der Betriebsleiter und 
Meister zu erhdhen. 

2. die dezentralen Rentabilitatsbesprechungcn straffer als bisher durchgefuhrt werden. 
Die Leitungsmitglieder sind verantwortljch fur die Rentabilitatsbesprechungen. 

3. erzielte Einsparungen auf Grund von Verbesserungsvorschlagen. Ergebnissen 
okonomischer Konferenzen und TOM-Planen usw. bei der Kostenvorgabe vom 
Finanzplane r gesperrt werden, um cine Verwasserung der Einsparungen mit 
anderen auBerplanmafiigen Kosten zu vermeiden. 

8 


Copy Approved for Release 2010/08/05 : CIA-RDP80T00246A047200310001-3 


50X1 -HUM 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/05 : CIA-RDP80T00246A047200310001-3 


4. Besonderer Wert 1st euf die Senkung dee Ausschussee sowle der Mehr- und Nach- 
erbeit xu legen. Fur dieee AuBerplanmaBtgkeiten warden In unteren Betrieben 
per 31. 3. 19S8 folgende Summen euegewleeen: 

Werk 801 DM 359.981.- 

Werk 804 DM 1.559.300. - 

Werk 805 DM 89.600.- 

Werk 806 DM 18.300, — 

Werk 807 DM 138.100.- 

Nachdem die Verlusthdhe und -ursachen feetgestellt elnd, let ee erforderlich, unter 
verantwortlicher Anleitung der Abt. Betriebtwirteeheft und Kontrolle der VVB, mlt 
den einzelnen Werken Programme zur Besenigung der Verluetureechen festzulegen. 


3. Aufholung und iplter vorfrlstlge ErfUllung dee Bxportprogrammee 

Das Exportprogramm itt durch die verschledensten Umetinde und Mingel in unteren 
Betrieben erheblich im Riickstand. Alle Anetrengungen der Werkutigen tur Erfullung 
und Ubererfullung der Plane und tur Verbesserung der Qualitit kommen nur dann 
zur vollen Auswirkung, wenn die Eneugnisse fur den Export rechtieltlg tur Verfugung 
jtehen und wenn elne vertragllche Sleherung dee Expertvorhabene gewihrleittet let. 

Die Werktatlgen In den Betrieben haben erkannt, daB nur mit der Erfullung der vor- 
gesehenen Exporte eine Verbeeeerung dee Lebensttandarde* In unterer Republik 
mdjlich 1st. 

Der Stand in der Erfullung dee Exportprogrammet per 30. 4. 1958 1st folgender: 


IL 14 

75 


ASch 82 T 

0 


Bodengerite 

0 


Ersatzteile 

75 


Umbauten und 



Reparaturen IL 14 

50 



Urn die fur den Export bestlmmten Eneugnisse programmgemlB absetien zu kttnnen, 
muB eine wesentlich verstirkte Werbung einseaen. Vorausseaung fur diese Werbung 
1st, daB die Qualititsmerkmale und die Zulassungszeiten den Abnehmern eine aus- 
relchende Wirtschaftllchkelt garantieren. 

Die Flugzeugbauer verpfllchten slch, bis zum 31. 8. 1958 die Rucksunde Im Export- 
programm aufzuholen und bis zum 15. 12. 1958 den gesamten Exportplan zu erfiillen. 


4, Bereltstellung von Massenbedarfsgiitern fUr die Bevdlkerung der Republik 

Mlt der Fertigung von Massenbedarfsgiitern soil die Versorgung der Bevblkerung mit 
notwendigen Gebrauchsartikeln wesentlich verbessert werden. 

Es ist eine besondere Pflicht der Werke der Flugzeugindustrie, mit ihren qualtfizierten 
Kollektiven und hochwertigen Produktionseinriehtungen neue wertvolle Gebrauchs- 
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fur die Bevblkerung. die den *rh«ht»n AnsprOchan u merer Werktitijen Reeh- 
nunj tragen, herzustellen. Die dcneit.ge Erfullung m der Hemellung von Massenba- 
darfsgiitern und die genutiten Mogiichkeitan sind noch ungeniigend. 

Der Erfiillungsstand per 30. 6. 1958 ist folgender: 

ErfufUmg turn Jahresplan in •/• 



planmatttge 

zuiatzliche 

VVB insgesamt 

21.3 

15,4 

Werk 801 

10 4 

0.0 

Werk 802 




Werk 804 

20,0 

0.1 

Werk 805 

36.9 

0,0 

Werk 806 

20,0 

40.0 

Werk SO/ 

— 

38.2 


Um den noch bestehenden Riickstand m der Fertigung aufiuholen und die Ausbringung 
dea Jahre* 1958 zu jlchern biw. noch erheblich zu steigern, wurden zu Ehren des V. 
Parteitagea von den Werken folgende Verpflichtungen ubarnommen: 

Der VE8 Flugzeugwerke Dresden wird bis zum 31.7. 1958 50*/. der beauflagten Massen- 
bedarfsgiiter. das sind 600 TDM. fertigstellen. Dariiber hinaus werden MaBnahmen 
beraten. um die Massenbedarfsgiiterfertigung um noch 800 TDM auf 2 Mill, zu erhbhen. 

Im VEB Entwlcklungsbau Pirna verpfllchtete slch ein Ingenleur-Kollektlv, bestehend 
aus 8 Kollegen der HA Konstruktion und ein Ingenieur-Kollektiv von 6 Kollegen der 
Abt. Prufstandskonstruktion, konstruktive Arbelten zur Fertigung hochwertiger 
A Massenbedarfsguter auBerhalb der Arbeitszeit durchzufiihren. 


S. Durchsetzung des Gesetzes zur Vervollkornmnung und Verelnfachung 
der Arbeit des Staatsapparates In der DDR 

Nachdem durch organisatorische MaBnahmen die neuen Leitungsformen fcstgelegt 
sind, gilt es |etzt In der Praxis, den Ideologischen Kampf um die Durchsetzung der 
Gesetze nach ihrem Inhalt zu fiihren. 

Nicht Immer wird Ench«lnun| und Wesen auselnandergehaltcn und erkannt, daB 
das Wesen des Neuen all das 1st. was den hlstorischen Entwicklungsbedingungen ent- 
spricht und der Entwlcklung der Produktivkrifte dlent. 

Durch die Funktlonire der VVB ist den Werktitigen jede Unterstutzung zur Reali- 
slerung ihrer Beschlusse und Verpflichtungen zu geben. 

Um den neuen Arbeitsstil anzuwenden und um damit eine schnelle Durchsetzung des 
Gesetzes zu erreichen. sind: 

a) mit dem Ziel „jeder einen Beltrag zur Erfullung des Aktlonsprogrammes” in den 
Betrieben Belegschaftsversammlungen und Produktionsberatungen durchzufiihren. 
in denen die Mitarbeiter der VVB den Sinn und den Inhalt des Aktionsprogrammes 
gemeinsam mit den hitarbeitern der Betriebe beraten. 
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b) Dia Varpflichtungsbawagung in dan Warkan 1st von ailait Funktlonlran dcr WB 
und leitanden Mitarbaitsrn dar Batriaba aktlv zu untarstUtzan. Basondara Batch- 
tung 1st auBar dar Produktlonsstaigarung darVarbauarung dar Quail tit zu widman. 

c) Es ist aina bassare Anwandung dar sozitiisclschan Hilfa fur dla in dar Planarfiillung 
zuriickstahandan Batriaba und Betriabataile zu organisiaran. Fur dia Schwar- 
punkta das industriazwaigas sind Funktlanira dar VVB und laitanda Mitarbaitar 
dar Batriaba tls verantwortllche Pitan amzusatzan, dia dan Warktfttlgan halfan. 
dia Schwiarigkaitan zu ubarwindan. 

d) Etna tntschtidenda Vorzussatzung zur Errtichung dar gastalitan Ziala ist dia 
Erarbaitung ainar Okonomik dar WB Hugzeugbau. 

Dia Laitung dar VVB wird in Varbindung mit dam Technlsch-Okonomlschan Rat 
diasa Aufgabe sofort in Angriff nahman und in ditsam jahr noch abschliaBan. Bai 
dar Erarbaitung dar Okonomik dar VVB Ftugzaugbau sind dia Arbaitar und Anga- 
hdrigan dar Technischan Intalliganz das industriazwaigas waitgahandst ainzuba- 
ziahan. 

a) Dia Luftfahrtindustria wird mit ihran Spazialistan das Laichtbauas in Konsultatio- 
nen ihra Erfahrungen hinsichtlich dar Emsparung von Baustoffgawieht und zur 
Staigarung dar Qualit&t auf andara Industriazwaiga iibartragtn. um dort zu halfen, 
mit dam glcichan Gasamtaufkomman an Rohstoffan aina arhdhta Produktion zu 
errtlchan. 

Es wird vorgatchiagtn, im Rahman dar soziallstlschan Hilfa ainan Arbaitskrais 
fur LaJchtbau zu bildan und auBardam durch aina Konfaranz dar Zuiiafarindustria 
ainan hdharan Wirkungsgrad dar Zusammanarbait ainzulaitan. 

Dia Tailnahmar dar Industriazwaigkonfaranz varpflichtan sich, das Aktionsprognmm 
in dan Batriaban zu arliutarn und dafiir zu sorgan, daB as zur stindigan Arbaitsgrund- 
tage wird. 

In dan Kampf um dia Erfullung das Aktionsprogrammas sind alia Warktitigan das 
Industriazwaigas ainzubazlahan. 


Vorwirts, Flugzaugbauar, im Kampf fur Friadan und Sozialismus! 
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